Warszawa, 31 grudnia 1956 r. 


Nr 28 Tm. 


PRZEDE I YN 


Państwowej Komis ji 


Planowania Gospodarczego 


Poz. 69-72 


TREŚĆ:. 


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 69 — nr 146 z dnia 22.XII.1956 r. w sprawie planowa- 
nia i realizacji nakładów na zaplecze techniczno- 
gospodarcze i socjalno-bytowe przedsiębiorstw 
budowłlano-montażowych. 


Poz. 70 — nr 150 z dnia 29.XII.1956 r. w sprawie uchylenia 
mocy obowiązującej przepisów dotyczących pro- 


69. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
I MINISTRA FINANSÓW 


Nr 146 z dnia 22 grudnia 1956 roku 
(znak: BU3-4-30) 


w sprawie planowania i realizacji nakładów na zaplecze 
techniczno-gospodarcze i socjalno-bytowe przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych. 


Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. nr 26, poz. 190) 
i $ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 
1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów 
i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego (Dz. U. nr 22, poz. 188 i z 1951 r. nr 25, 
poz. 185) zarządza się, co następuje: 


§ 1. 1. Nakłady na budowę stałych i półstałych obiektów 
zaplecza  techniczno-gospodarczego i  socjalno-bytowego 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych (zaplecze) powin- 
ny być planowane i realizowane w ramach planu inwesty- 
cyjnego tych przedsiębiorstw, zgodnie z ogólnymi zasadami 
planowania i realizacji inwestycji. 

2 Zasada określona w ust. 1 dotyczy także — z wyjątkiem 
budów realizowanych w szczególnych warunkach ($ 2) — 
nakłądów na budowę i rozbiórkę obiektów i urządzeń tym- 
czasowych na placu budowy (budownictwo tymczasowe), 
niezbędnych dla wykonywania wszelkich robót budowlano- 
montażowych, zarówno inwestycyjnych jak i remontowych 
oraz dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych załogi 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych. 

3. Zamawiający nie ponoszą żadnych kosztów — z za- 
strzeżeniem przewidzianym w ust. 4 — z tytułu nakładów 
wymienionych w ust. 2, ponieważ koszty zużycia obiektów 
budownictwa tymczasowego uwzględnione są w narzutach 
na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-mon- 
tażowych lub w mnożnikach przeliczeniowych wartości 
kosztorysowej robót budowlano-montażowych z cen 1955 r. 
na ceny 1956 r. 

4. Nakłady na tymczasowe uzbrojenie terenu oraz na tym- 
czasowe wewnętrzne drogi i mosty obciążają zamawiające- 
go, jeżeli ustali on nieprawidłową kolejność wykonywania 
zadania inwestycyjnego, uniemożliwiającą wykonawcy wy- 
korzystanie dla celów budowy przewidzianych w dokumen- 
tacji projektowo-kosztorysowej stałych dróg i mostów oraz 
uzbrojenia terenu (instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, 
elektryczna, gazowa itp.). 

5. Wykonawca może na żądanie zamawiającego zbyć mu 
obiekty budownictwa tymczasowego po ukończeniu budowy. 

§ 2. 1. Nakłady na budowę i rozbiórkę tymczasowych 
obiektów na budowach realizowanych w szczególnych wa- 
runkach powinny być planowane i realizowane w ramach 
III części zbiorczego zestawienia kosztów budowy ze środków 
inwestycyjnych zamawiającego. 


jektowania urządzeń i stosowania materiałów 
elektrotechnicznych. 

71 — nr 151 z dnia 31.XII.1956 r. zmieniające zarządze- 
nie w sprawie planowania kwartalno-miesięcz- 
nego. 

12 — nr 158 z dnia 31.XII.1956 r. zmieniające zarządze- 
nie w sprawie zasad finansowania prac konstruk- 
cyjnych, budowy prototypów, wytwarzania prób- 
nych serii wyrobów oraz przeprowadzania prób 
i doświadczeń. 


Poz. 


Poz. 


1) wielkie budowy przemysłowe i inżynieryjne, 

2) niektóre budowy specjalne, 

3) budowy wieloletnie, zwłaszcza noworozpoczynane, któ- 
rych roczny aktualny program inwestycyjny polega 
przede wszystkim na zagospodarowaniu placu budowy 
i robotach wstępnych, 

4) budowy wymagające pomieszczeń na kwatery zbioro- 
we dla robotników w ilości przekraczającej co najmniej 
40%/6 maksymalnego kwartalnego stanu zatrudnienia 
w danym roku. 

3. Imienne wykazy budów zakwalifikowanych jako wy- 
konywane w szczególnych warunkach zatwierdza na wnio- 
sek generalnego wykonawcy właściwa dla niego jednostka 
nadrzędna w porozumieniu z jednostką nadrzędną właściwą 
dla inwestora. 

4. W związku z użytkowaniem obiektów tymczasowych na 
budowach określonych w ust. 2 wykonawca zwraca zama- 
wiającemu zryczałtowane koszty zużycia tych obiektów 
w wysokości 20/0 od wartości wykonanych robót objętych 
zarówno I jak i III częścią zbiorczego zestawienia kosztów 
budowy. 

$ 3. Wykonawca przeprowadza na własny koszt konser- 
wację i naprawę wszelkich użytkowanych przez siebie obiek- 
tów i urządzeń tymczasowych z wyjątkiem publicznych 
dróg dojazdowych i objazdowych oraz urządzeń (mostów, 
przepustów itp.) na tych drogach. 

§ 4. 1. Nakłady na budownictwo tymczasowe na budowach 
realizowanych systemem gospodarczym są planowane i fi- 
nansowane: 

1) a) w jednostkach nadzoru inwestycyjnego, 

b) w jednostkach budżetowych 

— ze środków inwestycyjnych z tym, że w jednostkach 
wymienionych pod lit. a) — w ramach środków obro- 
towych budowy; 

2) w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyj- 
nego (SOWI) — w ramach normatywu środków obro- 
towych SOWI; 

3) w czynnych przedsiębiorstwach działających według 
zasad rozrachunku gospodarczego — w ramach norma- 
tywu środków obrotowych dla cełów eksploatacyjnych. 

2. Jednostki wymienione w ust. 1, z wyłączeniem jedno- 
stek budżetowych, obowiązane są dokonywać rozliczeń mię= 
dzyokresowych nakładów na obiekty budownictwa tymcza- 
sowego w czasie ich użytkowania, z uwzględnieniem war- 
tości materiałów odzyskanych z rozbiórki tych obiektów. 

§ 5. 1. Uchyla się zarządzenie nr 181 Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra 
Finansów z dnia 12 sierpnia 1954 r, w sprawie planowania 
nakładów i zasad budowy zaplecza techniczno-gospodarcze- 
go i socjalno-bytowego przedsiębiorstw budowlano-monta- 
żowych (Biuletyn PKPG nr 22, poz. 101). 


2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1957 r. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w Z, R. Secomski 


MINISTER FINANSÓW w z. J. Trendota 


Nr 28/poz. 70—72 


30. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 150 z dnia 29 grudnia 1956 r. 
(znak: KP-IVe/T-867) 


w sprawie uchylenia mocy obowiązującej przepisów doty- 
czących projektowania urządzeń i stosowania materiałów 
elektrotechnicznych, 


W wyniku osiągnięć techniki w zakresie projektowania 
urządzeń i stosowania materiałów, wydane w tym zakresie 
przepisy stały się częściowo nieaktualne i mogą stać na 
przeszkodzie dalszemu postępowi w tym zakresie. 


W związku z tym uchyla się obowiązek stosowania nastę- 
pujących zarządzeń Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego: 


1) nr 8 z dnia 12 stycznia 1953 r. w sprawie zapobiegania 
i zwalczania korQzji elektrolitycznej powodowanej prą- 
dami błądzącymi (Biuletyn PKPG nr 2 poz. 10), 


2) nr 51 z dnia 24 lutego 1953 r. w sprawie stosowania 
przewodów z żyłami aluminiowymi w instalacjach 
elektrycznych w budynkach mieszkalnych (Biuletyn 
PKPG nr 6, poz. 33), 


3) nr 148 z dnia 11 czerwca 1953 r. w sprawie stosowania 
przewodów izolowanych z żyłami aluminiowymi w in- 
stalacjach elektrycznych w pomieszczeniach niemiesz- 
kalnych (Biuletyn PKPG nr 18, poz. 77), 


4) nr 176 z dnia 7 lipca 1953 r. w sprawie oszczędnego 
projektowania i montażu sieci i podstacji trakcyjnych 
(Biuletyn PKPG nr 23, poz. 96), 


5) nr 177 z dnia 7 lipca 1953 r. w sprawie stosowania prze- 
wodów elektroenergetycznych i kabli telefonicznych 
w izolacji lub powłoce z tiokolu i igelitu (Biuletyn 
PKPG nr 23, poz. 97), 


6) nr 241 z dnia 29 sierpnia 1953 r. w sprawie projekto- 
wania i montażu telefonicznych instalacji wnętrzowych 
dla abonentów oraz telekomunikacyjnych sieci miej- 
scowych okręgowych i międzymiastowych (Biuletyn 
PKPG nr 30, poz. 127), 


7) nr 247 z dnia 3 września 1953 r. w sprawie stosowania 
znormalizowanych napięć dla trakcji dołowej (Biuletyn 
PKPG nr 30, poz. 129), 


8) nr 252 z dnia 11 września 1953 r. w sprawie oszczęd- 
nego projektowania i montażu kabli i przewodów w sta- 
cjach wzmacniakowych i centralach telefonicznych 
(Biuletyn PKPG nr 31, poz. 132), 


9) nr 254 z dnia 14 września 1953 r. w sprawie oszczęd- 
nego projektowania i montażu urządzeń uziemiających 
(Biuletyn PKPG nr 31, poz. 134), 


10) nr 260 z dnia 16 września 1953 r. w sprawie ogranicze- 
nia stosowania i oszczędnego projektowania urządzeń 
sygnalizacyjnych akustycznych i świetlnych (Biuletyn 
PKPG nr 31, poz. 139), 


11) nr 265 z dnia 23 września 1953 r. w sprawie stosowania 
obołowionych asfaltowanych kabli elektroenergetycz- 
nych (Biuletyn PKPG nr 32, poz. 142), 


12) nr 86 z dnia 26 kwietnia 1954 r. w sprawie oszczędnego 
projektowania i montażu przewodów i kabli w zakre- 
sie radiofonii (Biuletyn PKPG nr 12, poz. 53), 


13) nr 91 z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie stosowania ma- 
teriałów zastępczych w sieciach i podstacjach trakcyj- 
nych (Biuletyn PKPG z 1954 r. nr 13, poz. 59, i z 1955 r. 
nr 14, poz. 46), 


BIULETYN PKPG 


Str. 202 


14) nr 158 z dnia 29 września 1955 r. w sprawie ogranicze- 
nia stosowania kabli elektroenergetycznych z żyłami 
miedzianymi (Monitor Polski Nr 90, poz. 1141). 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
w z. L. Kasman 


31. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 151 z dnia 31 grudnia 1956 r. 
(znak: KO-1-4-15) 


zmieniające zarządzenie w sprawie planowania kwartalno- 
miesięcznego. 


W związku z postanowieniami uchwały nr 704 Rady Mi- 
nistrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia 
uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 
(Monitor Polski Nr 94, poz. 1047) w zarządzeniu Przewodni- 
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
nr 128 z dnia 11 października 1956 r. w sprawie planowania 
kwartalno-miesięcznego (Biuletyn PKPG nr 25, poz. 65 
i nr 26, poz. 67 wprowadza się następujące zmiany: 

1) $ 1, ust. 1 skreśla się, dotychczasowy ust. 2 otrzymuje 

oznaczenie ust, 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pov £ 
ny przewidywać, że plany kwartalno-miesięczne p 
stwowych przedsiębiorstw przemysłowych opracowuje 
się na podstawie zatwierdzonego planu rocznego oraz 
na podstawie wytycznych jednostki nadrzędnej”. 

2) § 2 skreśla się. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
w z. L. Kasman 


12. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I MINISTRA 
FINANSÓW 


nr 158 z dnia 31 grudnia 1956 r. 
(znak: OP 15-50-415) 


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad finansowania prac 

konstrukcyjnych, budowy prototypów, wytwarzania prób- 

nych serii wyrobów oraz przeprowadzania prób i doświad- 
czeń. 


W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 1955 r. w sprawie zasad finansowania prac kon- 
strukcyjnych, budowy prototypów, wytwarzania próbnych 
serii wyrobów oraz przeprowadzania prób i doświadczeń 
(Biuletyn PKPG z 1956 r. Nr 1, poz. 7) wprowadza się na- 
stępujące zmiany: 

W § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i do- 
daje się ust, 2 o brzmieniu: 

„2. Ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) resor- 
tów nie wymienionych w ust. 1 mogą rozciągnąć postano- 
wienia niniejszego zarządzenia na podległe im biura kon- 
strukcyjne oraz ustalić ceny (opłaty) za wykonanie świad- 
czeń określonych w § 1”. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
w z. M. Lesz 
MINISTER FINANSÓW 
T. Dietrich 
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